ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು: pe 
- < 


1 ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ' ಪಕ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ "159 
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸ ೩ ಶ್ರೀ ಎನ್‌. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ 
" 3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 
4... ಉತ್ತರಿಸುವ. ಸಚಿವರು' 
ಕ್ರಸಂ - ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: ಉತ್ತರಗಳು: ' 
3 ಮಂಡ ಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವರುಷ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯವತಿಯಿಂದ ಕರೆಗಳಿಗೆ | 
ವಿವಿಧ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ [ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳ 
ಯೋಜನೆಯು ಸರ್ಕಾರದ | ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಯಸವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಸ್‌. ಪು pS 
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.ಆರ್‌.ಪೇಟ. 


ನಾಗಮಂಗಲ 


ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಹನಗಾಕ ಪಾವ್‌ ರಾಹಾ ನನಹಾದ ನಾವಾ ರಾತಹ್‌ ಪತ್ತಾ 7015.00 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 

| ಹಲಗೂರು`ಹೋಬಳಿ ಡೊಡ್ಡಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ರೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು 780.001 
ತುಂಬಿಸುವ ಮಡಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 
‘I-12 ಮಳವಳ್ಳಿ PR ಹೋಬಳಿ ಹುಲ್ಲ೦ಬಳ್ಳಿ ಸಪ ಸಮೀಪ ಏತ ನಾರಾ ಯೋಜ 890.00 
3 ವ ಕಸಬಾ €ಬಳಿ, ಬಾಣಸಂದ, ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಶಿಂಪಾನದಿಯಿಂದ ಹಲಗೂರು ಹಾಗೂ 980.00 
ಇತರೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಶೀಳನೆಕ ಹೋಬಳಿ ಸಂಧಘಟ್ಟ ಕರೆಯಂಡೆ'ರಾಯಸಮುಡ್ತ ಕೆಯಂದ ಇತರಾ 1000.00 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
-1ಶಿೀಳ ಬಳಿ, ಮು ೇಗಡನ್‌ಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಕಿರುಬನಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ 320.00 
|ಮುದ್ದಲಿಂಗನಗೌಡನ ಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ವತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರು 
| . ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
16 |ಕ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಕಕ ಪಾವ ಚೆಟ್ಟಂಗೆರೆ ಕೆರೆಯಿಂದ ರಾಜಘಟ್ಟ ಕೆರೆ ಹಾಗಾ ರಾಜಘಟ್ಟ 250.00 
' ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ವೀರು ತುಂಬಿಸುವ : 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ಬಳಿ ಯರಗನಹಳ್ಳಿ ಕೆಡೆಯಿಂದೆ ಕೆದಬಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಜಿಸುವ 495.00 [¢ 


ಪ್ರಸುತ್ತ ಹಂತ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
೦ಡರ್‌ ಪಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯಯಲ್ಲಿದ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಕರಯಲಾಗಿದ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಇಕಹಪಾಗಡ 


೦ಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 


೦ಡರ್‌ ಕರಯಲಾಗಿದ 


ಟಿಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗಿದ 


| ಅ" * ಶ್ರೀ ಎನ್‌. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತ್‌ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 159 ಕೆ ಅನುಬಂಧ 


' 
7 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ಕಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಫ್‌ ಪ್ರಸ ಮ 
ಸ ರು | ಹೆಸ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಪ್ರಸುತ್ತ ಹಂತ 
1 |ನಾರಡ್ಯ ಬಸರಾಳಿ` ಹಾನ್‌ ಬಿದರಕಟ್ಟಿ ಕರೆಗಳಿಗೆ ನಾರ್‌ ಪಾಸ 95 |ಡಂಡರ್‌್‌ಕಹಾಗನ 
ಯೋಜನೆ ( j 


2 |ಪಾಂಡವಪುರ್‌ಪೊಣಪಾನನ್‌ ನನವ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮಂಡ್ಕ ತಾಲ್ಲೂಕು; ದುದ್ದ' ಹೋಬಳಿಯ 34 | 14400.00 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾಕರಸವಾಗಪ 
ಕೆರೆ/ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ತ 


3 [ಪಾಂಡವಪುರ ಬಳಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ`ಪಂಜಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಬತ ನರಾವ್‌ ಮಾವಾ 5000003 ಪ್ರೆಕಿಯೆಯಲ್ಲಿಡ 


ಮೂಲಕ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ (Micro) ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲಿಸುವ 


ಹು 


ಕಾಮಗಾರಿ. 


4 |ಪಾಂಡವಹುರ ಶ್ಯಾದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕ ಹೋಗುವ ಅಡ್ಡರಸ್ನಯ ಬಳಿ`ಹರಹವ್‌್‌ ಸಳಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕಪ್‌" 8100.00]ಟೆರಡರ್‌ ಪ್‌ಹ್‌ಹಕ್ಲಡ 


ky 
ನಿರ್ಮಿಸಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಣಿವೆ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು 


ತುಂಬಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ | hs 
5 ಪಾಂಡವಪುರ ೋಕಪಾವನಿ`ನದಿಯಿಂದ ಸುಂಕಾತೊಣ್ಣೂರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆರೆಗಾಗೌ ನಾ 3000.00 ]ಟೆಂಡರ್‌ ಕಹ ಡೆ ಸ 


ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ 


7 ಮದ್ದೂರು 


50ಪಾರ್‌ ERE 
500 ಚಾಡ್‌ ಹಾ 


ಮೆದ್ದಾರ ನಾದ ್ರ ನಾರ ಪಾನ್‌ 5500 ನಾಡ್‌ ಕಹವಾಗನ 
` [ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರೋದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನ 
ಮದ್ದೂರು | ಆರನ್‌ ಸಂದನನಪ್ಪ್‌ ನಾಗಾ ನ್‌್‌ ನಾನಾ 000 ನಾರ್‌ ವಾರ 
ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಿ. 


4 


